APRESENTADO  PELA 

UMECTORIA 
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Em  5 de  Setembro  de  1 8 7 5 


S.  PAULO 


TYPOGRAPIIIA  DO  «DIÁRIO*— Rl  A DO  CARMO  V 65 


Srs.  Accionistas. 


A Directo  ria,  satisfazendo  os  arts.  25,31  e ultima  parte  do  32,  apre- 
senta-vos o balanço  das  contas  e mais  esclarecimentos  necessários,  assim 
como  a Com  missão  de  exame  de  contas,  eleita  por  vós,  vos  apresentará 
nesta  mesma  occasião  o parecer  relativo  ao  mesmo  exame. 

SECRETARIA 

Continua  a servir  de  Secretario  o Guarda-livros  Sr.  José  Teixeira 
Cavalieiros,  accumulando  os  dous  empregos  e percebendo  uma  gratificação 
do  primeiro ; não  se  nomeou  Secretario  definitivo  para  economisnr  as 
despezas  desta  repartição  e também  porque  o lugar  esta  sendo  bem  preen- 
chido por  aqueile  senhor. 

PESSOAL  TECHNICO 

Em  31  de  Julho  forão  dispensados  do  serviço  da  Companhia  o En- 
genheiro em  Chefe  Sr.  Scorrar  e seus  Ajudantes,  ficando  para  Chefe  da 
Ia  Secção,  que  eomprehende  a parte  da  estrada  a construir  entre  esta  Ci- 
dade e*  o Ypanema,  o Sr.  Luiz  Bíanchi,  qne  só  é sutücientc  para  dirigir 
esta  construcção. 

Manda  a justiça  que  a Directoria  consigne  neste  Relatono  um  mere- 
cido louvor  ao  ex-Kngenheiro  em  Chefe  e a todos  os  seus  Ajudantes,  pelo 
desempenho  satisfatório  dos  cargos  que  dignamente  occupárão,  cumprindo 
também  fazer  notar  que  se  osta  Directoria  não  conservou  o Sr.  Scorrar  para 
o serviço  da  construcção  daquella  Ia  Secção,  teve  como  motivo  a diffefença 
que  ha  "entre  o ordenado  deste  senhor  como  Engenheiro  em  Chefe,  e o do 
que  actualmente  fica  para  Chefe  daquella  Secção. 

TELEGRAPHO 

Euncciona  com  toda  a regularidade,  e forão  transmittidos  1.451  te- 
legramimis,  de  Io  de  Março  a 31  do  proximo  passado. 

Está  concluída  a construcção  da  linha  até  ao  Ypanema  e prompta 
para  fenccionar. 
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MATERIAL  FIXO  E RODANTE 

Como  já  vos  dissemos  no  Relatorio  passado,  estamos  de  posse  de 
todos  os  trilhos  o pertences  necessários  para  a linha  até  ao  Ypanema, 
assim  como  de  todo  o maehinismo  para  as  oíticinas  que  se  estão  montando 
e em  breve  ficaráõ  concluídas. 

CONTABILIDADE 

Esta  parte  do  serviço  está  em  dia,  como,  de  conformidade  com  a dis- 
posição do  art.  33  dos  Estatutos,  podeis  vér  dos  livros  e do  balanço  ^ ( an- 
nexo*  i) . 1 ),  que  demonstra  o estado  economico  da  Companhia  até  31  de 

Agosto. 

Temos  o prazer  de  dizer-vos  que  o custo  da  nossa  estrada  é muito 
razoavel  em  vista  da  solidez  e perfeição  da  sua  coiistrucção,  e do  terreno 
accidentado  que  ella  atravessa,  e que"  sendo  a sornnin  despendida,  até 
aquella  data,  6.371:43G£7f27  ; e deduzindo  delia  15:'7S7^1iX).  importância 
da  exploração  á Cidade  do  Tietê  ( prorapta  para  se  poder  dar  principio  a 
construcçào  da  linha  quando  fór  por  vós  deliberado  ) ; 240:917g000,  impor- 
tância dos  trilhos  e pertences  daqui  ao  Ypanema  ; 0:750,5000,  importância  da 
linha  telegraphica  entre  esta  Cidade  e o Ypanema;  41:4795002.  desconta- 
dos pelo  Thesouro,  cujo  reembolso  a Companhia  depende  de  decisão  do 
árbitros  ; e mais  74:0775596,  de  juros  pagos  pela  Companhia  a credores 
por  empréstimos,  íica  reduzido  o custo  dn  estrada  de  8.  Paulo  a esta 
Cidade  a 5.992:3895069,  que  corresponde  a 54:2295705  por  kilometro,  es- 
tando ainda  incluídas  nestas  parcellas  as  despezas  não  pequenas,  causadas 
pelos  constantes  embaraços  oppostos  á marcha  dos  negodos  da  Compa- 
nhia, a importância  das  ofíicinas  montadas  para  toda  a linha,  e que  podem 
também  servir  para  o seu  prolongamento,  e a exploração  do  traçado  até  ao 
Ypanema.  (Relatorio  annexo  sobn.  2.  ) 

TOMADA  DE  CONTAS 

A Commissão  nomeada  pelo  Exm.  Governo,  para  tomar  as  contas, 
princiniou  o exame  no  dia  21  de  Julho  proximo  passado,  c concluiu  no  dia 

30  do  mesmo,  approvando  as  contas  até  o dia  15  de  Fevereiro,  época  em 
que  se  fechou  o balanço  que  vos  foi  apresentado  na  sessão  passada  ; e an- 
nexo sob  n.  3 achareis  o parecer  da  referida  Commissão. 

PAGAMENTO  DE  JUROS  PELA  PROVÍNCIA  E DIVIDENDOS 

A Directoria  recebeu  do  Thesouro  Provincial,  nos  dias  3 e 19  do 
proximo  passado,  a quantia  de  189:5005009,  por  conta  de  juros  vencidos  em 

31  de  Julho  proximo  passado,  continuando  o Thesouro,  por  ordem  do 
Exm.  Governo  da  Provinda,  a descontar  os  ordenados  do  Engenheiro- 
fiscal,  contra  o que  a Directoria  protestou,  como  já  o fez  por  outros  des- 
contos semelhantes. 

As  quantias  descontadas  por  este  titulo  até  esta  data  importno  em 
18:0005000,  e com  a de  23:4795962,  descontada  para  construcçào  da  rua  em 
S.  Roque,  sommnndo  o total  de  41:4795902,  estão  sujeitas  á decisão  de 
árbitros  nomeados  pelo  Exm.  Governo  da  Provinda  e por  esta  Directoria. 

Condados  na  rectidão  dos  distinctos  e illustrados  jurisconsultos  Exms. 
Srs.  Drs.  José  Maria  Corrêa  de  Sá  e Benevides,  arbitro  por  parte  do  Exm.  Go- 
verno, e Conselheiro  Carrão,  nomeado  por  esta  Directoria,  em  substituição 
do  Sr.  Dr.  Francisco  Antonio  Dutra  Rodrigues,  esperamos  essa  decisão  a 
todo  o momento,  o parece-nos  que  não  nos  será  desfavorável  em  vista  da 
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clausula  42  do  contrato  corn  o Governo  c ter  esta  Direetoria  satisfeito  as 
clausulas  üa  e Ia  do  mesmo. 

Pngou-se  o dividendo  proximo  passado  na  razão  de  7;j(X)0  por  acção, 
faltando  apenas  pagar-se  a quantia  de  4:3 17£000  a alguns  Accionistas  que 
não  procurarão  cm  tempo. 

Os  juros  recebidos  do  Tliesouro  Provincial,  acima  mencionados, 
forão  applicados  para  satisfazer  compromissos  urgentes  contrahidos  para 
completar  a construcção  da  estrada  até  esta  Cidade,  por  ainda  não  ter 
podido  a Direetoria  u^ar  da  autorisação  para  emittir  acções,  tendo  sóm  nte 
usado  da  que  lhe  concedestes  em  Assembléas  Gemes  de  Io  de  Março  de 
1814  e 1 de  Março  do  corrente  anno,  contrahindo  o empréstimo  necessário  ; 
portanto,  propõe-vos  pagar-se  o 8o  dividendo  á razão  de  1$000  per  acção 
em  acções  desta  Companhia  ao  par,  ficando  a cada  Àceionista  que  tiver  de 
receber  importância  menor  dc  230^00)  faculdade  de  pagar  o excedente  até 
essa  quantia  para  receber  iinmediatamen te  a acção,  ou  a de  esperar  o 
proximo  dividendo  ató  preencher  quantia  equivalente  á mesma,  resgatando- 
se  estas  acções  quando  isso  possa  ter  iugir. 

CONSTRUCÇÃO  DA  LINHA 

Tendo  todos  os  Empreiteiros  concluído  os  serviços  de  que  se  haviâo 
encarregado  e ajustadas  com  elles  as  contas,  mas  não  havendo  fundos  para 
saldal-as,  resolveu  a Direetoria  autorisar  seu  Presidente  a aceitar  letras 
ou  firmar  obrigações  a prazos  não  maiores  de  seis  mezes  com  o juro  do 
7 % ao  anno,  pelos  saldos  devidos,  incluindo-se  as  quantias  retidas  por 
cauções,  o que  foi  executado,  entregando-se  as  letras  e obrigações  aquelles 
que  as  procurarão,  e se  continuará  fazendo-o  das  que  faltão  logo  que  sejão 
procuradas. 

Foi  contratado  com  o Sr.  José  Antonio  Coelho,  em  24  de  Agosto 
proximo  passado,  como  vereis  pelo  aimexo  n.  4,  a construcção  e super- 
structura  da  linha  entre  esta  Cidade  e o Ypanema. 

EMPRÉSTIMOS 

Como  sabeis,  as  oecurrencias  lamentáveis  provenientes  da  ultima 
crise  comrnercial  causarão  a suspensão  de  pagamentos  do  estabelecimento 
credor  de  somina  avultada  desta  Companhia. 

Este  estabelecimento  obteve  moratoria  de  seus  credores  pelo  prazo 
de  3 annos  ; mas  aquelle  aocidente  embaraçou  bastante  os  negocios  desta 
Companhia  e obrigou  a administração  daquelle  Banco  a dirigir-se  a esta 
Direetoria  em  carta  ( annexo  n.  5 ),  commnnicando  não  poder  realizar  a 
negociação  das  1.801  debentures  mencionadas  no  nosso  ultimo  Relatorio,  e 
em  outra  carta  (annexo  n.  (5  ),  exigiu  o reembolso  da  quantia  que  a Com- 
panhia lhe  deve.  de  maneira  que  possa  cumprir  as  condições  sob  as  quaes 
obteve  a sua  moratoria,  que  são  a amortização  no  prazo  de  3 annos. 

A Direetoria  por  emqunnto  não  entrou  em  discussão  com  a adminis- 
tração daquelle  Banco  sobre  o contrato  ( annexo  n.  1 ),  celebrado  entre 
esta  Direetoria  e elle  para  negociação  das  mencionadas  debentures , toda- 
via, exigindo  elle  o pagamento  no  prazo  de  3 annos,  tempo  sutíieiente  para 
a Direetoria  conseguir  levantar  os  fundos  necessários  para  completar  o 
seu  capital  por  emissão  de  acções,  recorrendo  a empréstimos,  ou  por  outra 
qualquer  medida  provenien te  de  concessão  do  Governo  Imperial,  parece-lhe 
que  não  deve  hesitar  em  entender-se  cm  aquelle  Banco,  e pede-vos  auto- 
risação para  combinar  corn  elle  amigavelmente  a respeito  dos  meios  de 
extinguir  a divida  a satisfação  de  ambas  as  partes. 

Nesta  occasião  a Direetoria  não  póde  deixar  de  mencionar  que  se 
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a estrada  está  construída  até  esta  Cidade,  isto  e devido  em  grande  parte 
áquelle  estabelecimento,  que,  quando  estava  om  boas  eircumstancias 
( embora  percebesse  interesses  ),  promptamente  serviu  com  fundos  a esta 
Companhia  quando  ella  necessitava. 

Além  daquelle  compromisso  tem  a Directoria  de  pagar  as  letras 
acima  mencionadas,  próximas  a vencer,  e precisa  mais,  com  a brevidade 
possivel,  fundos  para  pagamento  ao  Empreiteiro  que  tem  de  construir  a 
linha  daqui  aoYpanema. 

Para  poder  fazer  face  a todos  estes  compromissos,  a Directoria  reque- 
reu ao  Governo  Imperial,  em  data  de  27  do  me/  passado  ( annexo  n.  8 ), 
um  auxilio, que  consiste  em  ser-lhe  concedido  um  empréstimo  de  mil  contos, 
equivalente  ao  capital  garantido  pelo  mesmo  Governo,  determinando  elle 
o prazo  e juros  pelos  quaes  deve  ser  feito,  e aíiançar-lhe  em  paiz  estran- 
geiro um  outro  empréstimo  de  1. 500:000, $0j0,  ou  afiançar-lhe  ali  ambas  as 
importâncias  ; eparanquclle  fim  j ustiticou  em  seu  requerimento  a incontes- 
tável vantagem  e interesse  directo,  já  por  muitas  vezes  expostos  em  nossos 
anteriores  Relatórios,  que  tem  o Governo  Imperial  em  ser  o mais  breve 
possivel  levada  a eífeito  a nossa  estrada  até  ao  Ypanema. 

Pedimos  também  vossa  autorisaçfio  para  os  pontos  seguintes  : 

1. °  Para  continuar  em  vigor  a nutorisação  concedida  á Directoria 
para  levantar  empréstimos  e levantar  desde  já  um  correspondente  á quan- 
tia dos  j u ros  garantidos  á Companhia  no  semestre  corrente,  e aprendas 
liquidas  do  mesmo  semestre,  para  pagar  as  obrigações  e letras  proxima- 
mente a vencer,  podendo  a Directoria  dar  C imo  garantia  os  referidos  juros 
e rendas  a um  ou  mais  estabelecimentos  bancarios,  ou  a qualquer  pessoa 
com  quem  realizar  este  empréstimo  ; devendo  ser  por  vós  marcado  o máxi- 
mo dos  juros  que  a Directoria  poderá  pagar. 

2. °  Para  contraliir  urn  ernpresMmo  com  o Governo  imperial  ou 
qualquer  estabelecimento  dentro  ou  fóra  do  Império,  equivalente  ao  valor 
das  acções  a emittir,  e applicar  o mesmo  para  saldar  o debito  da  Compa- 
nhia no  Deutsch  Brasilianische  Bank  e fazer  face  ás  despezas  com  a cons- 
trucção  da  estrada  ao  Ypanema. 

3. °  Para  a Directoria,  no  caso  que  seja  preciso,  dar  como  garantia 
os  juros  garantidos  e a renda  liquida  de  toda  a estrada  durante  o prazo 
necessário  para  amortização  de  toda  a divida  da  Companhia,  distribuindo 
entre  os  Accionistas  o valor  equivalente  destesjuros  e rendas  em  acções, 
á proporção  que  se  realizarem  esses  pagamentos,  e conforme  o dividendo  a 
que  tiver  direito  cada  Accionista. 

4. °  Para  continuar  em  vigor  a autorisneão  concedida  á Directoria 
para  a emissão  de  11.000  acções,  ou  para  negociar  debentures  quando  ella 
julgar  conveniente,  e com  seu  produeto  solver  os  compromissos  que  tiver 
contrahido  na  fórma  pedida  neste  Relatorio. 

TRAFEGO  RECIPROCO 

Em  data  de  15  de  Abril  do  corrente  anno  assignou  o Presidente  des- 
ta Directoria  o contrato  de  trafego  reciproco  com  todas  as  Companhias  de 
estradas  de  ferro  da  Província  que  estão  abertas  ao  trafego. 

INAUGURAÇÃO 

i 

Kffectuou-se  o acto  solemne  da  inauguração  da  nos«a  linha,  de  São 
Paulo  a esta  Cidade,  rvo  dia  10  de  Julho  proximo  passado,  com  assistência 
do  Exm.  tír.  Presidente  da  Província,  altos  funccionarios  públicos  e irn- 
mensa  concurreneia  dè  pessoas  vindas  de  vários  pontos. 


Seria  supérfluo  narrar*vos  detalhadamente  este  acontecimento,  que 
será  origem  do  desenvolvimento,  neste  Município  e circumvizinhos,  da  in- 
dustria, commercio  e lavoura,  verdadeiros  alicerces  da  prosperidade  huma- 
na, e que  nunca  será  esquecido  por  todos  aquelles  que  desejáo  a realização 
deste  desideratvm . 


TRAFEGO 

Esta  parte  do  serviço,  movimento  da  linha,  trern  rodante,  tracção, 
rendimento,  etc.,  consta”  do  Relatório  do  Sr.  Inspector-geral.  ( Annexo 
n.  9.  ) 

Durante  o curto  espaço  em  que  a nossa  linha  está  aberta  ao  trafego, 
teve  ella  o movimento  seguinte  : 

Até  31  de  Julho  2.803  passageiros  e 513.000  kilogrammos  de  mer- 
cadorias ; no  mez  de  Agosto,  3.254  passageiros  e 1.018.000  kilogrammos  de 
mercadorias . 

Não  podemos  fornecer-vos  dados  minuciosos  sobre  a importância  da 
renda  deste  movimento,  por  estarmos  no  principio  do  mez  e as  contas  li- 
quidarem-se sómente  nos  dias  18,  tempo  em  que  nos  são  presentes  as  do 
trafego  reciproco  pela  Contadoria  Central. 

Este  movimento  prova  de  uma  maneira  incontestável  que  a nossa 
linha  não  se  funda  somente  em  esperanças  e aspirações  de  progresso  futuro; 
mas  em  factos  que  comprovão  os  dados  colhidos  e fornecidos  em  sessões 
passadas,  e no  incremento  rápido  que  teve  em  poucos  dias  o movimento 
commercial  desta  praça  na  importação  e exportação,  princípalmente  nesta, 
em  que  abundão  muitos  productos,como  cal,  madeiras,  etc., devido  sómente 
á fácil  e barata  viação  da  linha  Sorocabana.  Estes  factos  afianção  indubi- 
tavelmente o futuro *da  linha  Sorocabana,  e esta  Directoria,  sem  escrúpulo, 
vos  repete  nesta  occasião,  que,  com  a sua  continuação  até  á fabrica  do  \pa- 
nema,  á mina  de  carvão,  Tietê  e outros  Municípios  já  indicados  nos  Relato- 
rios  passados,  tornar-se-ha  ella  urna  das  linhas  ferreas  de  futuro  mais  bri- 
lhante no  Brasil . 


VISITA  DE  SS.  MM.  IMPE  Rí  A ES 

Tivemos  a honrosa  visita  de  SS.  MM.  lmperiaes,  dignando-se 
S.  M.  o Imperador,  no  dia  20  do  mez  ptoximo  passado,  na  viagem  de 
S.  Paulo  a esta  Cidade,  fazer  um  minucioso  exame  da  nossa  linha,  que  o 
mesmo  Augusto  Senhor,  deixando  o carro  que  lhe  havia  sido  preparado, 
percorreu  em  toda  a extensão  em  um  wagão  aberto,  collocado  adiante  da 
locomotiva,  e nos  cabe  o prazer  de  dizer-vos  que  Sua  Magestade  mostrou-se 
muito  satisfeito  com  a solidez  da  construcção  da  estrada. 

Neste  trajecto  tiverão  a honra  de  acompanhar  Suas  Magestades.  o 
Presidente  desta  Directoria,  o Secretario  da  Companhia,  o Inspector-geral 
da  linha  e os  Engenheiros-tiscaes  da  Companhia.  ' 

Temos  concluído. 

Sorocaba,  3 de  Setembro  de  1855. 


L.  M.  Maylasky, 

Presidente  da  Directoria. 

Francisco  Ferreira  LeXo. 

Vicente  Eufrasio  da  Sn. va  Abreu. 
Roberto  Dias  Baptista. 


ANNEXO  N.  1 
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ACTIVO 


I 


Acções  a emittir  : 

11.000  acções  a emittir,  de  200$000  cada  uma 

Escriptorio  : 

Mobília  e moveis 

COXSTRUCÇÃO  DA  LINHA: 

Exploração  do  terreno * . 

Desapropriações  do  mesmo 

Construcção*dos  tunneis 

Movimento  de  terra  e obras  d’arto  do  leito 

Superstructura  da  linha 

Vencimentos  d osKngenheiros  e diversos  gastos  do  cons- 
trucção  

Estaques : 

Despendido  com  a de  S.  Paulo  . . . 

Idem  com  a de  S.  João . 

Idem  com  a de  8.  Roque 

Idem  com  a de  Piragybú 

Idem  com  a de  Sorocaba,  casas  c armazéns,  praça  e ruas 
da  Estação 

Pontes  : 

Despendido  com  as  pontes  sobre  os  rio3  Pinheiros,  Cutia 
e Sorocaba  


RbSERVàTOIUOS  DE  AGUA  í 

Construídos  em  diversos  pontos  da  linha 

Dormentes : 

180.000  dormentes 

Cercas,  vallados  e porteiras  : 

Construídos  em  toda  a extensrío  da  linha 

Casas  de  guardas  : 

Duns  já  construídas 

Material  fixo  e rodante  : 

Sua  importância,  incluid»  frete  e mais  despezas. 
Telegrapho  elkctrico  : 

Importância  da  construcção  da  linha  de  S.  Paulo  até  o 
Ipanema,  inclusive  raatorial  sobresalente 

Despezas  geraes  : 

Com  a encorporação  da  Companhia 

Com  a administração,  empregados  e diversas  .... 

Juros : 

Juro3  sobre  os  empréstimos 

Explorações  ao  Tietê  : 

Exploração  de  Ypanema  ao  Tietê* 

Empréstimos  ; 

Para  completar  o 8®  dividenda  (quantias  descontadas  pelo 
Governo,  ainda  a reciamax)  . . . 

Para  o 4°  dito,  dito,  dito  . . . . | 

Para  o 5®  dito,  dito,  dito  * . . 

Para  o 7°  dito,  dito,  dito  . .......... 

Devedores : 

Importância  que  deve  a Contadoria  do  trafego,  fornecida 
para  preparativos  da  abertura  da  linha 

Caixa  : 

Saldo  . 


2.200:0005000 


3: 285 §040 


81:4485346 

98:8875970 

253:2005667 

2.929:552§445 

328:8005000 


237:380§495  3.923:8355923 


25:0005000 
8: 1 rf0$520 
12:7245900 
4:7005000 

131:5775414 


1:3915809 

379:5945868 


10:9255814 

9:7295001 

5:2935549 

23:47959(32 


185:1725834 


44:7185924 


9:332J571 


234:0005000 


111:4835860 


2:0005000 


1.348:8025111 


32:972g091 


380:9895677 


74:0775596 


15:7575100 


49:4285329 


32:7S05100 


9275370 


S.Gõ  1.SC6S530 


PASSIVO 


Capital  : 

31.000  ncções  de  2005000  

Dividendos  : 

Não  reclamados  do  5°  dividendo 

Dito  do  6°  dito 

Dito  do  7°  dito 

8°,  a distribuir  se 

CONSERVAÇ  \0  DA  LINHA  : 

Importância  deduzida  do  contrato  da  superstructura  por 
ficar  a cargo  da  Companhia  no  prazo  ali  estipulado  . 

DeducçXo  do  6o  dividendo  : 

Saldo  da  quantia  que  existe  sob  este  titulo 

Credores  : 

Deutsch  Brasilianische  Bank  por  empréstimos  (conta  fecha- 
da em  30  de  Junho) 

Martinho  Prado  & Wright  por  despezas  com  material. 

A diversos  Empreiteiros  por  importância  de  trabalhos, 
saldo  de  suas  contas 

Letras  aceitas  e declarações  da  Secretaria  a diversos  Em- 
preiteiros por  importância  de  seus  trabalhos,  inclusive 
a caucão  retida 


9$6G0 

125000 

4:3475000 

192:5005000 


6.200:0005000 


196:8685660 


10:0005000 


3:3515465 


1.602:9895570 

13:5605691 

106:1675257 

521:0225883 


2 244:3105401 


Escriptorio  da  Corapnnhi  eSorocabann,  31  dc  Agosto  de  1875, 


Josk  Teixeira  Cavalleipos, 


Guarda-livros 


■ 
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ANNEXO  N.  2 


Ftelaíorio  cl«  Engenheiro  encarregado  da  construeçi 
da  Seeeào  «le  Sorocaba  ao  Ypanema 


lllm.  Sr. 


Conforme  o aviso  recebido  de  V.  S.,  apresento  o Balatorio  solirj 
traçado  da  Secção  comprehendida  entre  Sorocaba  e Ypanema.  ^ 

Em  cumprimento  á ordem  recebida,  c >mecei  a locação  da  dita  parte 
da  linha  no  dia  20  de  Dezembro  de  18*74.  e ficou  prompta  no  dia  10  do 
mez  de  Março  do  corrente  anno.  As  chuvas  repetidas  do  mez  de  Janeiro  e 
Fevereiro  proximos  passados,  e o quasí  total  desapparecimento  do  traçado  da 
exploração  no  terreno,  ibrfio  as  causns  primarias  que  prorogárão  o tempo 
necessário  á locação  que  deveria  estar  prompta  desde  os  primeiros 
dias  de  Março. 

Sempre  sob  as  ordens  recebidas  de  V.  S.  e autorisado  pelo  Sr.  Dr. 
Scorrar,  Engenheiro  em  Chefe  da  linha  Soroeabana,  estudei  consciencio- 
samente o traçado  compilado  sobre  os  estudos  anteriores  de  locação,  r.  in- 
troduzi as  mudanças  que  reconheci  mais  convenientes  e necessárias. 


Para  base  do  melhoramento  do  traçado  eu  tive  em  mira  constante- 
mente a suppressão  das  curvas  viciosas,  que  são  as  que  não  acompanhno 
necessariamente  as  grandes  sinuosidades  do  terreno;  e conservando  como 
directriz  do  traçado  a mesma  zona  que  foi  antes  determinada  pela  linha  da 
exploração,  levei  o alinhamento  com  o maior  numero  possivel  de  rectas 
intermedias  ás  ordenadas  do  traçado  antecedente  Resultou  assim  a sup- 
pressão de  15  curvas  e G bueiros,  a diminuição  do  desenvolvimento  de  990 
metros  de  estrada,  pouca  diminuição  nos  movimentos  de  terra,  e sem  que 
~sses  melhoramentos  gerassem  sensível  augmento  no  comprimento  dos  de- 
clives, tfndo  utilisado  para  isto  dos  patamares  intermédios,  que  íicnráO  no 
mesmo  numero,  porém  um  pouco  mais  curtos  dos  marcados  anterior- 
mente. 

O declive  máximo  desta  Secção  é de  2 %,  como  máximo  admittido 
por  base  em  toda  a linha  Soroeabana  ; e aproveito  o ensejo  para  testemu- 
nhar que  pela  potência  de  tracção  das  locomotivas  da  linha  Soroeabana, 
destinadas  a serviço  de  pequena  velocidade,  o declive  poderia  ser  consi- 
deravelmente augmentado  e elevado  alternativamente  de  2 a 2, *75  °/0  sem 
violentar  a funeção  mecanica  da  locomotiva.  Temos  por  cxperiencia  a 
facilidade  com  a qual  as  ditas  machinas  vencem  as  compridas  subidas 
da  linha  em  exercício  ; subidas  para  vencer  as  quaes  suppunhn-se  anterior- 
mente  que  se  tornasse  necessária  a juneção  de  duas  locomotivas  entre  as 
estacões  de  Baruery  e de  Piragybú. 

As  poucas  curvas  mais  fortes  do  traçado  da  Secção  de  Sorocaba  ao 
Ipanema  são  de  10t  metros  de  raio,  consequência  da  fórma  natural  do 
terreno,  muito  accidentndo  na  primeira  metade  do  seu  desenvolvimento 
sahindo  de  Sorocaba,  e intercalado  de  valias  muito  estreitas  e contornadas 
de  rápidos  barrancos.  Pouco  angmento  no  raio  das  mesmas  curvas  im- 
portaria um  considerável  augmento  nos  movimentos  de  terra  e obras 
de  arte. 

O comprimento  da  Secção  entre  a Estação  de  Sorocaba  e ado  Ypa- 
nema está  em  18. *7*70  metros.  * 2 
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Estão  desenhados  os  perfis,  longitudinal  e os  transversnes  da  dita 
Secção,  precisos  ao  serviço  da  Companhia,  e prompto.s  para  a construccão. 
Só  tal  ta  tirar  as  cópias,  que  devem  ser  entregues  aos  Empreiteiros . 


Deus  guarde  a V.  S. 

Sorocaba,  1°  de  Setembro  de  1815. 

Illin.  Sr.  .Luiz  Mathens  D.  Presidente  da  Companhia  Soro- 

Luiz  Bianchi, 

Chefe  da  Secção  do  Ypanéma. 


ANNEXO  N.  o 


Pareceres  das  Coinmissòcs  de  exame  de  contas  dos 
Governos  Geral  c ProvineiaS 

PARECEU  DA  COMMISSÃO  DE  EXAME  DAS  CONTAS  DA  COMPANHIA  DA  ESTRADA 
DE  FERRO  DO  Y PA  NEM  A A S.  PAULO 

Escriptorio  da  Companhia  SoTOcabana,  30  de  Julho  de  1875. 

Illm.  e Exm.  Sr. 

A Comrnissão  de  exame  das  contas  da  Companhia  Sorncabana  por 
parte  do  Exin.  Governo  da  Província,  tem  a honra  de  submetter  á consi- 
deração de  V.  Exc.  o «balanço  da  receita  e despeza  » da  precitada  Com- 
panhia até  15  de  Fevereiro  do  corrente  anno  ; não  tendo  continuado  a exa- 
minar as  contas  daquella  data  ate  Junho  ultimo,  por  parecer  aos  Commis- 
sario.s  do  Governo  não  dever  proseguirem  na  liquidação  do  capital  garan- 
tido pela  Província,  senão  quando  V.  Exc.  se  dignar  resolver  sobre  a 
interpretação  dos  arts.  0®  e § 1°  do  art.  7°  do  contrato  celebrado  nela 
Companhia  com  o Exm.  Governo  da  Província,  em  5 de  Fevereiro  do  cor- 
rente armo. 

No  supradito  «balanço»  estão  claramente  consignadas  todas  as  ver- 
bas da  « receita  c despeza»,  o que  dispensa  dar  aqui  maior  desenvolvimento 
a este  parecer. 

Como  V.  Exc.  se  dignará  verificar,  montão  ns  despezas  até  a data 
supra  ( 15  de  Fevereiro  do  corrente  anno  ),  em  5.322:3193513,  tendo  concor- 
rido para  a satisfação  das  ditas  despezas'  a realização  do  capital  primitivo 
da  Companhia,  correspondente  ás  20.000  aceões,  que  produzirão  quatro 
mil  contos  de  réis  (4:000:0003000),  mais  o empréstimo  contrahido  pela 
Directoria  da  mesma  Companhia  com  o Banco  Al  lena  ão  do  Rio  de  Janeiro. 

Na  organisaçüo  do  « balanço»  supra,  teve  sempre  em  vista  os  Com- 
missarios  do  Exm*.  Governo  da  Província,  não  só  os  Estatutos  da  Compa- 
nhia, como  também  os  contratos  celebrados  com  o mesmo  Exm.  Governo 
em  data  de  18  de  Julho  de  1871  e 5 de  Fevereiro  do  corrente  anno  ; cum- 
prirão igualmente  os  Commissari  s do  Exm.  Governo  da  Província  fiel 
observância  ao  disposto  na  portaria  de  23  de  Outubro  de  1872,  dirigida  á 


Repartição  do  Fngenhciro-físcal  por  parte  «ia  Província,  aceitando  as  des- 
pezas  expressas  no  primeiro  daquelles  contratos  e comprovadas  por  do- 
cumentos na  fôrma  da  Lei. 

A escripturaçào  da  Companhia  continua  a ser  feita  com  asseio. 

Os  Commissarios  do  Fxm.  Governo  da  Província  uproveitào  a oeea- 
•Qiã°  dc  manifestar  a V.  Kxc; , que  em  seus  trabalhos  forfio  muito  coadjuva- 
dos pelo  digno  Guarda-livros  da  Companhia  o Sr.  José  Teixeira  CavaUêiros 
e por  todos  os  empregados  do  Lseriptorio. 


Deus  guarde  a V.  Kxc. 

e Exm . Sr.  Dr.  Sebastião  José  Pereira,  M.  D.  Presidente  da  Provim 
cia  de  S.  Paulo. 


J.  Pinto  Gonçalves. 

Luiz  MathkuíT  Maylasky. 

Francisco  Xavier  Pinheiro  e Prado. 


Escriptorio  da  Companhia  Sorocabana,  30  de  Julho  de  1S75. 


Illm.  e Exm.  Sr. 

Temos  a honra  de  submetter  á illustrada  apreciação  de  V.  Kxc.  o 
balanço  da  receita  e despeza  da  Companhia  Sorocabana  até  15  de  Fevereiro 
do  corrente  anno. 

Deste  balanço,  no  qual  se  achão  consignadas  todas  as  verbas  da  re- 
ceita e despeza  verá  V.  Exc.  que  a Companhia  despendeu  com  a Estrada 
de  Ferro  Sorocabana  até  15  de  Fevereiro  ultimo,  a quantia  de  cinco  mil 
tresentos  e vnite  e dous  contos  tresentos  e dezenove  mil  quinhentos  e treze 
reis  (o.322:319í>ol3),  tendo  concorrido  para  a satisfação  desta  despeza  o 
capital  primitivo  de  quatro  mil  contos  de  réis  { 4.00Õ:OOOSOüG <),  garantido 
pelo  Kxm.  Governo  provincial,  e mais  a importância  do  empréstimo  con- 
trahido  com  o Deutsch  Brasihamsche  Bank  pela  Directoria  da  mesma 
Companhia. 

Ca^e"a0Si°  f.ev-er  de  decla  ar  a V.  Kxc.,  que  nesse  trabalho  fomos 
coadjuvados  pelo  dipno  Guarda-livros  da  Companhia,  o Sr.  .José  Teixeira 
CavaJIeiros,  que  não  poupou  esforços  para  o bom  desempenho  da  nossa 
commissao.  r * 


Deus  guarde  a V.  Exc. 

Llm.  e Exm.  Sr . Conselheiro  Ministro  e Secretario  de  Estado  dos  Negocio 
da  Agricultura,  Commercio  e Obras  Publicas. 


Joaquim  Galdixo  Pimentel. 

Luiz  Matheus  Maylasky. 

Francisco  Xavier  Pinheiro  e Prado. 
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ÀNNEXO  N.  4 

Contrato  de  empreitada  da  eonstrucçào  da  estrada  entre 

Sorocaba  e Ipanema 

Livro  de  notas  numero  8,  folhas  29  verso. 

Primeiro  traslado  da  eseriptura  seguinte: 

Eseriptura  de  contrato  que  faz  o Presidente  da  Companhia  Sorocabana  com 
Jose  Antonio  Coelho,  para  a construeção  da  linha  ferrea,  e mais 
obras  concernentes,  desta  Cidade  á Fabrica  de  Ferro  do  Ypanerna, 
mediante  a fiança  no  valor  de  cincoenta  contos  de  réis,  como  adiante 
se  vê  : 

•Sai  hão  quantos  esta  escriptur*  publica  virem,  que  no  anno  do  Nas- 
cimento de  Nosso  Senhor  Jesus  Christo  de  mil  oitocentos  e setenta  e cinco, 
aos  vinte  e quatro  dias  do  mez  de  Agosto  do  dito  anno.  nesta  CidaJe  de 
Sorocaba,  era  meu  cartorio,  perante  mim  Tnbellião  adiante  nomeado,  com- 
parecerão partes  entre  si  justas  e contratadas  — Luiz  Matheus  Mnylasky, 
Presidente  da  Directoria  da  Companhia  Sorocabana,  residente  nesta  Cida- 
de ; José  Antonio  Coelho  e Domingos  Loureiro  da  Cruz.  residentes  na  Cida- 
de de  S.  Paulo,  todos  conhecidos  meus  e das  testemunhas  adiante  nomea- 
das, de  que  dou  fv . Pelos  outorgantes  Mavlaskv  e Coelho  foi  dito  que  hão 
celebrado  o seguinte  contrato  : — Tornar  Coelho~a  si  os  trabalhos  da  cans- 
truceão  do  leito  da  linha  ferrea  desta  Cidade  á Fabrica  de  Ferro  de  S.  João 
do  Vpnnerna;  o assentamento  de  trilhos  e todos  os  desvios  necessários  ; o 
lastnunento  e fornecimento  do  dormentes  necessários  para  a referida  linha 
sob  as  seguintes  condições  : 

1.*  José  Antonio  Coelho  obriga-se  a construir  o leito  da  linha  ferrea 
da  Companhia  Sorocabana,  a principiar  da  Estação  desta  Cidade  até  o 
lugar  que  for  designado  para  a Estação  da  Fabrica  de  Ferro  de  S.  João  do 
Ypanerna,  pelos  preços  e condições  do  contrato  de  empreitada  que  teve 
João  Baptísta  Beria  com  a Companhia  Sorocabana  para  a construeção  do 
leito  da  linha  entre  S.  Paulo  e esta  Cidade,  com  as  alterações  seguintes: 
§ l.°  Fica  alterada  a importância  da  fiança  e o nome  do  fiador  con- 
forme a ultima  condição  deste  contrato. 

§ 2.°  ()  Empreiteiro  dará  principio  aos  trabalhos  no  dia  que  lhe  for 

designado  pelo  Presidente  da  Companhia,  ou  pelo  Engenheiro,  cujo  aviso  de- 
vera ?er  feito  ao  mesmo  Empreiteiro  com  antecedência  de  trinta  dias. 

S *L°  A's  condições  geraes,  na  parte  das  especificações  para  os 
trabalhos  de  construeção,  que  fazem  parte  integrante  deste  contrato, 
uccrcscentn-.se  ao  artigo  onze  o seguinte  : 

As  pedras  extrahidas  dos  cortes  e empregadas  nas  obras  dc  arte,  não 
serão  debitadas  ao  Empreiteiro. 

S 4.°  O Empreiteiro  obriga-se  á excavnçno  de  todos  os  vnllos  la- 
terne.s,  que  serão  marcados  pelo  Engenheiro  da  Companhia,  ao  preço  de 
dous  mil  réis  por  braça  corrente,  ou  novecentos  réis  por  metro  corrente, 
tendo  ns  dimensões  de  uma  braça  de  fundo,  uma  de  boca,  e cincoenta  cen- 
tímetros de  largura  no  fundo,  para  qualquer  categoria  que  pertença  o 
material  extraindo  ; se  for  da  quarta  ou  da  quinta  categoria  será  então 
pago  pelos  preços  da  tabolla:  obriga-se  mais  a transportar  o material  ex- 
traindo para  onde  for  indicado,  mediante  retribuição  dos  preços  de  trans- 
porte da  mesma  tabella. 

sj  5.°  O Empreiteiro  não  tem  direito  a fazer  empréstimos  no  movi 
mento  de  terra,  sem  prévia  autorisaçào  do  Engenheiro,  c,  se  o fizer,  per 
derá  o direito  á indemnisação  desse  trabalho. 
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$ (>.•  0 Empreiteiro  obriga-se  a conservar  e zelar  os  postes  do  to- 

Jegrapho,  substituindo  qualquer  delles,  sc  fôr  exigido  pelo  Engenheiro  da 
Companhia,  tendo  direito  á indemnisação  do  dous  mil  réis  por  cada  poste. 

2.*  José  Antonio  Coelho  obriga-se  a executar  a superstructura  da 
linha  e fazer  todo  o serviço  respectivo  na  fórrna  do  contrato  que  teve  Ma* 
laehia3  Toohey  com  a Companhia  Soroeabana,  celebrado  por  escriptur- 
publíca  dc  vinte  e quatro  de  Setembro  de  mil  oito  centos  e setenta  e tres, 
com  as  seguintes  alterações: 

§ 1.*  A Companhia  Sorocabana  lhe  pagará  dous  mil  seiscentos  a 
oitenta  e nove  réis  por  cada  metro  corrente  do  mencionado  serviço,  cone 
tando-se  os  desvios  e mais  collocaçfio  de  trilhos  que  lhe  fôr  ordenado  fazer 
pelo  Engenheiro  da  Companhia. 

§ 2.°  Ficão  supprimidas  as  condições  primeira,  quinta  e nona  do 
contrato  Toohey  amtna  referido. 

3.1  Obriga -se  ainda  o mesmo  contratante  Coelho,  a fornecer  os 
dormentes  necessários  para  a superstructura  do  leito  da  Estrada  desde  a 
Estação  desta  Cidade  até  ao  Ypanerna,  ao  preço  de  mil  e treseutos  réis  por 
cada  um,  sendo  todos  estes  dormentes  de  mad.  ira  de  lei,  a contento  do 
agente  da  Companhia  que  fôr  encarregado  de  recebel-os. 

4.â  Obriga-se  mais  a concluir  todos  os  serviços  mencionados  neste 
contrato,  e a entregar  a linha  prompta  para  ser  aberta  ao  trafego  no  prazo 
de  dez  mexes,  a contar  do  dia  aué  lhe  for  designado  para  principiar  o ser- 
viço de  movimento  de  terra  e obras  de  arte;  sob  pena  da  multa  de  dez 
contos  de  réis  por  cada  mez  de  atrazo,  e,  se  fizer  entrega  antes  do  prazo 
estipulado,  a Companhia  lhe  p>gnrá  igual  quantia  por  cada  mez  de  anti* 
cipação. 

o.*  Apresenta  para  fiador  o dito  Domingos  Loureiro  da  Cruz,  que 
estando  presente  disse  que  obriga-se  a cumprir  todas  as  clausulas  acima 
mencionadas,  constantes  das  condições  a que  sc  obrigou  o Empreiteiro 
Coelho,  como  principal  obrigado  a responder  no  fôro  desta  Cidade  em  todas 
as  acções  que  1 lie  possíio  ser  propostas  pela  diretoria  da  Companhia  So- 
rocabana,  resultantes  dns  obrigações  contidas  neste  contrato,  sem  prejuízo 
das  obrigações  cont  rali  idas  pelo  Empreiteiro  Coelho,  para  o que  assigna  a 
fiança  da  quantia  de  eincoenta  contos  de  réis,  que  será  obrigado  a satisfazer, 
no  caso  do  falta  de  cumprimento  do  presente  contrato  por  parte  do 
afiança do. 

E de  corno  assim  o d isserão  e outorgarão,  lavrei  a presente  por  me 
ser  distribuída,  e apresentarão-me  o sello  proporcional  em  tres  estampilhas 
no  Yalor  de  eincoenta  mil  reis,  que  vão  afinal  colíadas,  para  serem  inutilisa- 
das  na  fôrma  da  Lei.  Lida  a presente  perante  as  testemunhas  Julio  Ri- 
beiro e Joao  de  Almeida  Relia,  e achada  conforme,  aceitarão  e assignão. 
Eu,  Manoel  Alves  Lobo,  Tabellião,  a escreví.  Desta  eincoenta  mil  réis. — 
Luiz  Malhem  Ma  ylasky . — J osé  Anlomo  Coelho . — Dominyos  Loureiro  da  Cruz. 
--Julio  Ribeiro . — João  de  Almeida  Relia.  — Estão  colíadas  as  estampilhas  re- 
feridas e inutilisadas  pelas  assignaturas  dos  contratantes.— Está  conforme 
o original,  n qne  me  reporto  e dou  fé,  cm  meu  poder  e cartorio.  Sorocaba, 
vinte  e cinco  de  Agosto  de  mil  oitocentos  e setenta  e cinco.  Eu,  Manoel 
Alves  Lobo,  Tabellião,  o escrevi,  conferi  c firmo  com  o signal  publico  que 
uso, — Manoel  Alves  Lobo . 
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AN NEXO  N.  5 


Carta  do  Uetiistdi  Brassi!ianis«*lie  Bank,  de  ^8  dc  Maio 

«le 

Deutsch  Brasilianisché  Bank,  Rio  de  Janeiro,  28  de  Maio  de  1815. 
Illm.  o Exm.  Sr.  Presidente  da  Companhia  Sorocabana. — Sorocaba. 

Serve  a presente  de  aviso  a V.  S.  como  representante  da  Companhia 
da  Estrada  de  Ferro  Sorocabana,  que  a sua  divida,  na  importância  de 
1. 400:0005000,  especialmente  constante  da  escriptura  publica  de  primeiro 
de  Fevereiro  do  corrente  anno,  vence-se  a 30  do  corrente  rnez,  cumprindo- 
nos  communicar-lhe  que^procederemos  aos  meios  de  embolso,  como  fòr  de 
*1  i rei  to,  porquanto  a situação  deste  Banco  o determina  a liquidar  suas  con- 
tas com  os  seus  devedores. 

Aproveitamos  o ensejo  para  communicar-lhe,  que  ns  debenlures , que 
na  conformidade  dessa  mesma  escriptura,  podião  ser  emittidas,  para  com  o 
producto  ser  este  Banco  pago,  achâo-se  em  ser  e á disposição  da  Compa- 
nhia, por  V.  S.  representada. 

Na  situação  extraordinária  do  Banco,  nada  mais  pó  de  oste  fazer  no 
sentido  dessa  emissão,  mesmo  porque  taes  titulos  nem  ainda  se  aehão  no 
todo  ass'gnados  por  V.  S.,  tendo  apenas  1.350  sido  nssignados  agora,  e 
quando  toda  a transacção  sobre  elles  se  tornava  impossível. 

Aproveitamos  a opportunidade  para  apresentar  a V.  S.  os  nossos 
protestos  de  consideração. 

Deutsch-Brasilianische  Bank . 

• FREbKRICO  Schimidt, 

Gerente. 
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Carta  do  Deiitscdi  Brasilianisclic  Bank,  de  SB  de  Acosto 

de 

Deutsch  Brasilianisché  Bank,  Rio  de  Janeiro,  23  de  Agosto  de  18 m. 
Illm.  Sr.  Luiz  Matheus  Maylasky,  na  qualidade  de  Pres  dente  da  Com- 
panhia Sorocabana. 

Incluso  tomamos  a liberdade  de  enviar-lhe  o extracto  da  conta  cor- 
rente dessa  Companhia,  apresentando  um  saldo  a seu  debito  de  1 .GiG:9d0$6n0 
ern  30  de  Julho  proximo  passado. 

Possue  este  estabelecimento  uma  escriptura,  em  virtude  da  qual  foi- 
lhe  hypothecada  toda  a estrada,  etc,,  achando-se  vencido  o prazo  estipulado. 

" Não  pretende  este  estabelecimento  fazer  executar  essa  Companhia, 
se  o puder  evitar;  e,  pois,  pelo  presente  pedimos  a V.  S.  digne-se  provi- 
denciar sobre  o modo  de  amortizar  a divida  contr&hida  com  este  estabele- 
cimento, na  certeza  de  que  estamos  dispostos  a ser  equitativos. 

Lembramos-lhe  que  seria  de  reciproca  vantagem  se  V.  S.  conseguis- 
, sc  em  Asscmbléa  Geral  dos  Aecionistas  autorisação  para  caucionar  a este 
Banco  os  rendimentos  líquidos  da  estrada  e a garantia  de  jures  provincial 
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e geral  ; assim  nos  parece  que  mais  facilmente  poderia  a Companhia  amor- 
tizar a divida,  evitando-se  ao  mesmo  tempo  um  sequestro  da  estrada  a que 
as  necessidades  nos  obrigaráõ  a recorrer,  embora  com  manifesta  repugnân- 
cia, mas  para  podermos  executar  no  prazo  legal  a moratoria  concedida. 

Somos 


Deutsch  Brasilianische  Bank. 


De  V.  S. 

Muito  attentos  veneradores, 
A.  Klingelhoefer. 


ANNEXO  N.  7 

Conírjiío  eoni  o DeutscU  Brasilianiselic  Ilank  para  emis- 
são tSe  delieiitiires 

Carlos  Augusto  da  Silveira  Lobo,  Bacharel  formado  em  Seiencias  Sociaes 
e Juridicas  pela  Academia  de  Olinda,  Primeiro  Tabellião  publico  de 
notas  nesta  Corte,  por  Sua  Mngestade  o Imperador,  a quem  Deus 
guarde,  etc. 

Certifico  que  revendo  o livro  de  eser  pturas  deste  eartorio,  de  numero 
tresentos  e trinta  e nove.  neíle,  a folhas  cem  verso,  se  acha  lançada  uma 
cscriptura  de  que  ora  me  é pedida  uma  certidão,  a qual  é da  fórma  e teor 
seguinte  : 

« Escriptura  de  contrato  com  garantia  de  hypotheca  e caução  que  faz 
a Companhia  Sorocabana  ao  Deutsch  Brasilianische  Bank. 

Saibüo  quantos  esta  publica  escriptura  de  contrato  virem,  que  no 
anno  do  nascimento  de  Nosso  Senhor  Jesus  Christo  de  mil  oitocentos  e 
setenta  e cinco,  no  primeiro  dia  do  mez  de  Fevereiro,  em  o meu  eartorio 
comparecèrão  partes  justas  e contratadas,  como  outorgante  a Companhia 
Sorocabana  iepresentada  por  sua  Directorm,  e esta  pelo  seu  Presidente 
Luiz  Matheus  Maylasky,  com  os  poderes  plenos  e especiaes  que  lhe  estão 
conferidos  na  procuração*  bastante  que  nesta  occnsião  apresenta  e que  fica 
registrada  no  actual  livro  numero  oitenta  e nove  de  registros  deste  eartorio, 
e mais  por  autorisacão  da  Assembléa  Geral  dos  Accionistas  da  mesma 
Companhia,  que  forão  registradas  no  livro  numero  oitenta  e sete,  a folhas 
cento  e seis  verso,  e cent<?>  e sete ; e como  outorgado  o Deutsch  Brasi- 
lianische  Bank,  representado  por  seu  Director  Augusto  líieke  e A\  i 1 liei in 
Thonsen,  a outorgante,  residente  na  Província  de  S.  Paulo,  e os  represen- 
tanies  do  outorgado,  nesta  Côrte,  pessoas  de  mim  Tabellião  conhecidas,  e 
das  testemunhas  abaixo  assignadas,  também  de  mim  conhecidas,  do  que 
dou  fc.  Apresentarão  a distribuição  do  teor  seguinte  : 

Ao  Doutor  Lobo  se  distribuiu  uma  escriptura  de  contrato  com  ga- 
rantia de  hypotheca  e caução  que  faz  a Companhia  Sorocabana  ao  Deutsch 
Brasilinnischo  Bank.  Rio,  ein  primeiro  de  Fevereiro  de  mil  oitocentos  e 
setenta  e cinco.  J . Saleruo.  E pelo  outorgante  foi  dito  que  por  escriptura 
publica  de  sete  de  Abril  de  mil  oitocentos  e setent?i  e quatro,  lançada  po 
livro  numero  tresentos  e trinta  e sete,  a folhas  setenta  e nove,  deste  mesmo 
eartorio,  celebrara  a Companhia  Sorocabana  por  elle  representada,  e confor- 
me a deliberação  da  Assembléa  Geral  de  seus  Accionistas,  com  o outorgado 
'um  contrato,  p?lo  qual  este  abriria  áquella  um  credito  de  seiscentos  contos 
de  réis,  que  seriao,  como  forão,  retirados  pela  mesma  Companhia  em  épocas 
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determinadas,  c conforme  o estipulado  na  referida  escriptura  : Que  para 

segurança  do  outorgado,  o qual  por  tal  modo  se  constituía  credor  por  essa 
quantia,  entregára  ao  mesmo  outorgado  em  penhor  e cauçãb  tres  mil  acções 
da  mesma  Companhia  outorgante,  e ruais  especial  mente  Wpothecára  esta 
áquella  a Estrada  de  Ferro  de  S.  Paulo  a Sorocaba  com  t dos  os  seus 
accessorioB  e rendimentos,  prédios  e edifícios,  que  a mesma  outorgante,  tem 
em  S.  Paulo,  S.  Roque,  Piragybú  e Sorocaba,  nada  absolutamente  exceptuan- 
do  dessa  hypotheca,  porquanto,  carros,  trens,  ferramenta,  utensis,  sobresa- 
ientes,  materiaes  e tudo  quanto  tem  sido  adquirido  pela  mesma  outorgante, 
entrára  especialmente  em  tal  Hypotheca  : Que  tendo  o outorgado,  na  fôr- 

ma do  referido  contrato,  entregue  já  á outorgante  a dita  quantia  de  seis- 
centos contos  de  réis,  e mais  ainda  por  instantes  exigências  delia  a quantia 
de  setecentos  contos  de  róis,  tem-se  a outorgante  constituído  devedora  de 
principal  até  esta  data  de  mil  e tresento3  contos  de  reis  ao  outorgado  : Que 

na  forma  estipulada  na  referida  escriptura  essns  quantias  vencem  juros  a 
razão  de  sete  por  cento  ao  anno,  e mais  a commissno  que  o Banco  outorga- 
da estabeleceu,  o que  tudo  contado  e junto  áquelle  capital,  p refaz  a somma 
de  mil  e quatrocentos  ( 1 .400:0('0$000 ).  importância  devida  hoje  pela  mesma 
outorgante  ao  outorgado,  e que  definitivamente  hca  reconhecido,  approva* 
do  e acceito  o ajuste  de  contas  até  esta  data:  Que  por  esta  importância 

total  de  mil  e quatrocentos  contos  de  réis,  que  a outorgante  se  confessa 
devedora,  obnga-se  ao  respectivo  pagamento  e mais  dos  juros  que  sobre 
ella  forem  contados,  e que  acereseerem  até  real  embolso  : Que  não  podendo 

de  prompto  satisfazer  a sua  obrigação  de  pagamento,  mas  desejando  eíTec- 
tual-o,  mesmo  que  para  isso  se  prevaleça  de  qualquer  operação  de  credito, 
por  meio  da  qual  realize  a importância  necessária  áquelle  pagamento,  c 
mais  de  que  ella  outorgante  necessita  pura  prosegui mento  dos  trabalhos  e 
construcção  a seu  cargo,  tem  justo  novamente  c estipulado  com  o outorga- 
do o seguinte : 

Primeiro,  A outorgante  em it tini  em  obrigações  (debentures)  de 
conto  de  réis  caia  uma,  pagaveis  nominalmente  ao  subscriptor  ou  á sua 
ordem,  e conforme  o modelo  que  ora  apresenta  e que  fica  registrado  no 
livro  oitenta  e nove  de  registros  deste  cartorio,  ate  o máximo  do  mil  e 
oitocentos  contos  de  réis. 

Fssaa  obrigações  serão  assignadas  pela  Directoria  da  Sorocnbana. 

Emquanto  não  chegão  esses  titulos  devidamente  assignados  pela 
referida  Directoria  da  Sorocabana,  fica  o outorgado  autorisado  a entregar 
aos  respectivos  subscriptores  daquelles,  recibos  na  fôrma  do  modelo  que  ora 
é apresentado  e que  fica  também  registrado,  sendo  que  taes  recibos  serão 
resgatados  com  os  titulos  definitivos. 

Segundo.  A subscripção  dessas  obrigações  ficará  a cargo  do  outor- 
gado, não  podendo  a outorgante  por  si  só  e independente  delle  emittir 
alguma  até  aquella  somma,  e sob  qualquer  pretexto  que  seja.  Preenchidos, 
porém,  os  mil  e quatrocentos  contos  da  subscripção  acima  referida,  poderá 
a outorgante  elevnl-a  a mais  quatrocentos  contos.  Essa  nova  emissão  de 
quatrocentos  contos  será  feita  sob  as  condições  que  então  forem  estipula- 
das, entre  a outorgante  e o outorgado. 

Terceiro.  O outorgado  se  encarrega  da  subscripção  dos  ditos  mil  e 
oitocentos  contos  á razão  de  noventa  e dous  e meio  por  * cento  de  capital 
realizável,  e terá  coir.o  indemnisação  por  esse  encargo  a commissão  de  dous 
e meio  por  cento. 

Quarto.  Todo  o produeto  dessas  obrigações  (debentures)  entrará 
para  o Banco  outorgado. 

Quinto.  A'  medida  que  se  for  effectiiando  as  entradas  das  obrigações 
subscrjptas  irá  o outorgado  applicando  o respectivo  produeto  ao  seu  paga- 
mento até  plena  satisfação  de  principal  c juros,  que  pela  outorgante  lhe 
fôr  deVido. 
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Pago  o outorgado,  ficará  o excedente  em  seu  poder  á disposição  da 
outorgante  para  npplicação  conveniente  dus  trabalhos  a seu  cargo. 

Sexto.  Por  taes  obrigações  só  a outorgante  se  rcsponsabilisa,  fi- 
cando bem  claro  e explícitamente  declarado  que  por  ella  e seus  respectivos 
títulos  ( debentures  ) nenhuma  responsabilidade  caberá  ao  outorgado. 

Sétimo.  Para  garantia  do  outorgado  até  que  se  ache  integralmente 
pago  do  principal  e prêmios  estipulados,  na  fôrma  supra  declarada,  a ou- 
torgante confirma  e sustenta  pela  presente  as  mesmas  cauções  e hypotheca 
constantes  da  referida  escriptura  de  sete  de  Abril  de  mil  oitocentos  e se- 
tenta e quatro,  a qual  fica  fazendo  parte  integrante  desta,  e em  tudo  quanto 
pela  premente  não  se  acha  expressamente  alterado. 

Oitavo.  Pago  e satisfeito  o outorgado  cessará  a caução  das  tres  mil 
acções.  menc;onando-se  na  citada  escriptura  de  sete  de  Abril,  sendo  esta 
entregue  ao  outorgante.  A hypotheca,  porém,  subsistirá,  como  se  acha 
em  favor  do  outoigado  para  garantir  as  obrigações  (debentures  ),  cuja  sub- 
scripçuo  e na  fôrma  supra  mencionada,  se  tem  de  promover,  havendo  a ou- 
torgante tal  hypotheca  como  designada  e espccialmente  feita  aos  subscrip- 
tores  e senhores  de  taes  obrigações,  figurando  o outorgado  como  simples 
intormediano  e sem  obrigação  alguma  pelo  pagamento  dessas  obrigações 
(debentures).  FMo  que  directamente  pertence  ao  outorgado,  estipula 
mais  a outorgante  que  a sua  divida  para  com  ella  e ora  mencionada  vence 
o juro  de  sete  por  cento  ao  anno,  pagavel  impreterivelmente,  nos  dez  dias 
primeiros  de  Janeiro  e Julho  de  cada  anno,  emquanto  não  for  a mesma 
divida  integralmente  paga,  bem  assim  a que  o outorgante  deve  ao  outorga- 
do constante  da  presente  escriptura  será  considerada  vencida  no  dia  trinta 
de  Maio  do  corrente  anno,  em  parte  ou  no  todo  conforme  se  tiver  realizado 
pagamento  pelo  produeto  das  obrigações  que  forem  subscriptas,  e segundo 
ncima  se  declara,  ficando  ao  outorgado  livre  de  no  caso  de  não  pagamento 
a proceder  como  lhe  convenha  a cobrança  de  sua  divida.  Disse  mais  a 
outorgante  por  dito  representante,  que  confirma  por  e-ta  e expressamente  a 
declaração  exarada  na  dita  escriptura  de  sete  de  Abril  de  mil  oitocentos  e 
setenta  e quatro  de  que  renuncia  ella  o íòro  de  sua  séde,  e elege  o desta 
Côrte,  paia  nelle  responder  por  todas  as  acções  e actos  judiciários,  pro- 
testos, not  ficações  e quanto  mais  permittirem  as  leis,  e em  tudo  quanto 
interessar  ao  outorgido  em  relação  a quaesquer  transacções  que  com  a 
mesma  outorgante  tem  eftectuado  ou  efíectue  havendo-se  o fôro  desta 
Côrte  como  o do  contrato  c n outoigante  com  obrigação-  de  nelle  ser  de- 
mandada. O que  tudo  ouvido  pelos  outorgados.  Direetor  e Caixa  do 
Banco  (Deutsch  Brasilianisclie  Bank),  por  elles  foi  dito  que  acceitavão  o 
presente  contrato  em  t^das  as  suas  partes  e como  acima  se  contêm. 

Tendo-se-me  apresentado  a verba  de  sello  proporcionai  sob  numero 
quatro  na  importância  de  oitocentos  mil  réis,  pagos  na  recebedoria 
desta  Côrte,  nesta  data.  hl  ambas  outorgante  e outorgado,  depois  de  lida 
a presente  escriptura,  declararão  que  expressamente  aceitavão  os  direitos  e 
onus  que  na  mesma  são  inencionad  s,  havendo-a  por  firme  e valiosa,  e as- 
signão  com  as  testemunhas.  Declararão  em  tempo  que  a quantia  expres- 
sada no  numero  dous  das  novas  estipulações  nesta  contratadas  e que  se 
acha  na  decima  primeira  linha  da  pagina  antecedente,  é de  mil  e oitocen- 
tos contos  e não  de  mil  e quatrocentos  contos  de  réis,  como  ali  por  engano 
foi  escripto  ; porquanto  se  refere  ao  máximo  da  emissão  de  debentures  en- 
carregada ao  outorgado.  E feita  a presente  rectifícação,  assignão  com  as 
testemunhas  D.  Antonio  Guyorro  d’Orta  e Joaquim  José  da  S.lva  Castro. 
Eu,  Augusto  Tavares  Freire  de  Andrade,  escrevente  juramentado,  que  a es- 
crevi. Eu,  TabeUião,  a subscrevo  e nssigno. — Carlos  Augusto  da  Silveira 
Lobo . — Luiz  Matheus  Maylasky . — DcvAsch  Brasílianiscke  Bank. — Augusto 
Rick.  — WillielmThonsen . — Antonio  Guyorro  d'Orta . — Joaquim  José  da  Silva 
Castro . » 
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E nada  mais  se  continha  em  adita  e?criptura,  qtie  se  acha  lavrada  m 
referido  livro  de  notas,  ao  qual  mc  reporto,  donde  hem  e fielmente  fiz  ex- 
traliir  a presente  certidão.  que  conferi  com  o original,  e por  se  achar  con- 
forme subscrevo  e nssigno  nesta  Corte  do  Rio  de  Janeiro,  aos  tres  dias  do 
mez  de  Fevereiro  de  mil  oitocentos  e setenta  e cinco. 

E eu,  Tabellião,  a subscrevo  e assigno.  Rio,*tres  de  Fevereiro  de  mil 
oitocentos  e setenta  e cinco , — Carlos  Augusto  da  Silveira  Lolo* 


ANNEXO  N.  8 

Uruucrimeato  ao  Governo  Imperial  cm  í ^ cie  Acosto 

de  1 87o 


Senhor. 

A Directoria  da  Companhia  Sorocabana.  representada  por  seu  Presi- 
dente, desejando  satisfazer  seus  compromissos  e concluir  a estrada  de  que 
se  acha  encarregada  até  a Fwbrica  de  Ferro  de  S.  Joao  do  Ipanema,  vem 
á presença  augusta  de  Vossa  Magestade  Imperial  solicitar  um  empréstimo 
de  mil  cont  .s  de  réis  ( 1.000:00^000),  quantia  igual  á que  foi  garantida 
pelo  Governo  Geral  para  a construcção  da  mesma  estrada,  e a fiança  para 
que  possa  ser  contraindo  um  empréstimo  no  estrangeiro,  a longo  prazo, 
no  valor  de  míl  e quinhentos  contos  de  réis. 

A supplicante  implora  venia  a Vossa  Magestade  Imperial  para  expôr 
os  motivos  que  fundimentão  o pedido  que  faz. 

Ez  corpo  rada  n Companhia  Sorocabana.  foi  facil  á sua  Directoria 
emittir  vinte  mil  acções  de  duzentos  mil  reis,  e completar  assim  o seu  euT 
pitai  de  quatro  mil  conUjs. 

Reconhecendo  mais  tarde  a supplicante  ser  insufiiciente  o capital 
garantido,  requereu  o augrnento  do  me«mo  á^As-embléa  Provincial  de  São 
Paulo,  e esta  corporação,  pela  liei  n.  31  de  5 de  Abril  de  1872,  outorgou  á. 
Companhia  Sorocabana  a garantia  de  juros  na  raz.i ) de  sete  por  cento  ao 
anno  sobre  mais  mil  e oitocentos  contos.  Por  esse  acto  ficou  elevado  o 
capital  garantido  á Companhia  a cinco  mil  e oitocent>s  contos. 

Decorrido  algum  tempo,  e reconhecido  de  n >v  > a insulhciencia  do 
capital  garantido,  foi  elle  elevado  pelo  Governo  Imperial  a seis  mil  e du- 
zentos contos,  como  se  vê  do  Decreto  n.  õ .838  de  20  de  Dezembro  de  1871, 
.que  afiançou  ojuroannual  de  sete  porcento  sobre  seiscentos  dos  cinco 
mil  e oitocentos  contos  garantidos  pela  Província  de  S.  Paulo,  e gaantiu  o 
mesmo  juro  sobre  a quantia  de  quatrocentos  contos  do  capital  addieionul. 

A supplicante,  competentemente  autorisada  pela  Assembléft  Geral 
dos  Accionistas,  procurou  emittir  ns  acções  correspondentes  ao  auginento 
do  capital;  não  encontrando,  porém  na  praça  do  Rio  de  Janeiro  tomado- 
res de  acções,  recorreu,  com  a mesma  autorisação,  ao  empréstimo.  Apesar 
do  estremecimento  precursor  da  actual  crise  commercial,  conseguiu  a 
supplicante  obter  por  empréstimo  avultada  quantia,  com  que  construiu  a 
via-ferrea  até  a Cidade  de  Sorocaba,  ficando  ainda  a dever  sommas  impor- 
tantes por  trabalhos  de  construeção.  Para  garantir  o pagamento  de  cae.s 
sommas,  furão  firmadas  letras  a curto  prazo. 

A crise  coromercial  rebentando  com  violência  na  Capital  do  Império, 
tornou  impossível  novos  emprestunos  e urgente  o pagamento  do  que  a 
supplicante  devia  aos  seus  credores.  Nestis  circumstancias,  a Companhia 
Sorocabana,  lutando  com  grandes  diíficuldades,  vê-se  quasi  impossibilitada 
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de  levar  sem  demora  a sua  estrada  á Fabrica  de  Ferro  de  S.  João  do  Ypa- 
nema, e de  satisfazer  os  desejos  do  Governo  Imperial,  quo  tanta  importân- 
cia liga  a esse  estabelecimento. 

O abundante  minério  da  Fabrica  de  Ferro  de  S.  João  do  Ypanema  é 
elemento  de  tanta  prosperidade  para  o Tmperio,  c o prolongamento  da  es- 
trada Sorocabann  até  a localidade  em  que  se  acha  situada  a dita  Fabrica 
abaixa  por  tal  modo  os  ga«tos  dos  transportes,  que  as  vantagens  que  a Na- 
ção ha  de  auferir  da  reducção  do  preço  dos  objectos  ahi  manufacturados, 
silo  por  si  só  bastantes  para  compensar  os  sacrifícios  feitos  pelos  Governos 
Geral  e Provincial  em  prói  da  Companhia  Sorocabann 

A supplicante  toma  a liberdade  de  ponderar  a Vossa  Magestade  Im- 
perial, que  tendo  necessidade  indeclinável  da  quantia  de  quinhentos  contos 
de  réis  (500:000$0o0),  para  levar  sem  demora  a estrada  a S.  João  do  Ypa- 
neraa,  e não  podendo  emittir  acçOes  ou  levantar  empréstimo  no  paiz  nc- 
tualmente,  em  virtude  das  diíficuldades  monetárias  que  ainda  se  fazem 
sentir,  também  não  póde  contiahir  empréstimo  em  praça  estrangeira  pela 
falta  de  garantia  de  juros  do  Governo  Geral  a todo  o capital  da  Companhia 
Sorocabana. 

A estrada  em  sua  totalidade  vai  custar  a quantia  de  seis  mil  e seis- 
centos contos  de  róis  ( 6.1500:000£000 ),  e nem  esta  so  mm  a é exagerada, 
visto  que  tendo  sido  feitos  até  hoje  os  trabalhos  com  a maior  perfeição 
possível,  seria  de  lamentar  que  a mesma  perfeição  faltasse  no  percurso  de 
Sorocaba  a S.  João  do  Ypanema. 

Movida  por  tão  poderosas  razoes  e confiada  na  solicitude  com  que 
Vossa  Magestade  Imperial  se  digna  auxiliar  as  vias-ferreas,  poderoso  ele- 
mento do  progresso  para  o paiz,  vem  n supplicante.  nas  sérias  difflculda- 
des  com  que  luta,  para  levar  a sua  estrada  em  breve  prazo  á Fabrica  de 
Ferro  de  S.  João  do  Ipanema,  recorrer*  ao  valioso  auxilio  do  Governo  Im- 
perial, que,  com  a medida  acima  mencionada,  póde  remover  todos  os 
obstáculos  que  se  ODpõe  á prompta  solução  dos  intentos  da  Companhia 
Sorocabana. 

P.  deferimento. 


E receberá  Mercê. 

Sorocaba,  21  de  Agosto  de  1815. 

Luiz  Matheus  Maylaskv, 

Presidente  da  Directoria  da  Companhia  Sorocabana. 

ÀNNEXO  N.  9 


Kelatorio  <lo  Inspector-^eral  da.  linha 

Dlm.  Sr. 

Em  cumprimento  da  ordem  de  V.  S.,  tenho  a honra  de  npresentar- 
lhe  o relatorio  do  serviço  da  linha  a meu  cargo,  do  curto  espaço  da  sua 
abertura  ao  trafego  até  Iiontem'. 
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TRAFEGO 

Aberta  a linha  provisoriamente  no  dia  5 de  Junho  proximo  passa- 
do ató  a Estação  de  Piragybú,  foi  diminuto  o trafego  por  causa  da  viação 
difllcillima  daquella  Estação  a esta  Cidade.  Lucrou  a Companhia,  porém, 
indirectamente,  por  acostumarem-se  os  empregados  ás  funcções  dos  seus 
respectivos  cargos,  tanto  assim  que  desde  a abertura  definitiva  o serviço 
tem  se  feito  com  n maior  regularidade. 

O rendimento  da  Estrada  desde  a abertura  até  3i  de  Julho  proximo 
paasado  foi  o seguinte  : 


Passageiros,  numero  2.803 12:709&365 

Mercadorias,  kilograrnmos  713.000 14:075^020 

Total 26:784^385 


V.  S.  notará  uma  differenea  na  exposição  que  lhe  entreguei  no  dia 
5 de  Agosto,  relativamente  ao  trafego  do  mez  de  Julho,  que  foi  motivada 
por  não  ter  ainda  recebido  naquelia  occasião  os  Relatórios  da  Contadoria 
Central . 

Augmentou  consideravelmente  o trafego  no  mez  de  Agosto,  cujo  mo- 
vimento foi  o seguinte  : 

3 254  passageiros  e 1.018  000  kilograrnmos  de  mercadorias. 

Não  posso  ainda  precisar  o rendirnonto  deste  mez,  visto  termos,  como 
V.  S.  sabe,  trafego  reciproco  com  as  outras  estradas  de  ferro  da  Provín- 
cia, e,  portanto,  depender  da  liquidação  da  Contadoria  Central  em  S.  Paulo, 
que  eífectua-se  sómente  depois  do  dia  18  de  cada  mez. 

TR ACÇÃO 

Estão  em  bom  estado  de  conservação  as  locomotivas  e o trem  ro- 

dante. 

As  locomotivas  têm  provado  bem,  e por  isso  desistiu-se  da  idea  pri 
mitiva  de  ajuntar  duas  machinas  nos  declives  fortes,  o que  resulta  para 
a Companhia  uma  reduccão  considerável  na  despeza  de  custeio. 

Está-se  assentando  o machinismo  das  oíficinns  e no  meiado  do  cor- 
rente mez  estará  concluído  este  serviço,  quando  também  será  reduzido  o 
pessoal  desta  repartição. 

CONSERVAÇÃO  DA  LINHA 


Acha-se  em  perfeito  estado  a via  permanente  Pela  lista  do  pes- 
soal que  junto  a esta,  V.  8.  verá  que  é avultado;  não  póde  isto,  porém, 
servir  de  base  para  o calculo  de  despezas  futuras,  porque  embora  a es- 
trada esteja  bem  construída,  achei  prudente  prevenir  contra  qualquer  acaso 
da  próxima  estação  chuvosa  ; mas  espero  que  em  breve  poderemos  reduzir 
e^te  pessoal  a quasi  metade. 

A OCIDENTE 

No  dia  30  do  proximo  passado  a locomotiva  que  conduzia  o trem  de 
8.  Paulo  a esta,  descncarrilhou  no  kilometro  57.  Não  houve,  porém,  de- 
sastre algum  ; mas  sómente  uma  pejuena  demora.  Este  desencarri- 
lham^nto  foi  proveniente  de  ter  a locomotiva  passado  p->r  cima  tle  ura 
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boi,  qup,  querendo  atravessar  a linha,  cahiu  nfio  deixando  tempo  ao  ma- 
chinista  de  fazer  parar  a maehina . K’  o que  tenho  a honra  de  levar  ao 
conhecimento  de  V S. 


Ulm.  Sr.  liiiiz  Matheus  Mnvlaskv,  M. 
Companhia  Sorocaba  na . 


1) . 


Sorocaba,  Io  de  Setembro  dc  1875. 


Deus  guarde  a V.  S. 
Presidente  da  Directoria  da 


G.  Okttereh, 
1 nspector-geral . 


ÁNNEXO  N.  10 


Parecer  íííx  C<mi3iiiswào  do  exame  de  contas  da  iVsseni- 
í)lêa  de  Aeehmssías  da  sessàa  anterior 

Srs.  Accionistns. 

O «5  abaixo-nssignados,  em  cumprimento  de  vosso  mandato,  vem 
apresentar-vos  o resultado  do  exame  a que  procederão  nas  contas  da  Com- 
panhia Soroeabana  no  semestre  decorrido  de  15  de  Agosto  do  anno  proximo 
passado  a 15  de.  Fevereiro  do  presente. 

As  despezas  lega] mente  feitas  montárno  em  058:054^190.  Sendo  : 


Com  a construocao  do  leito  da  estrada,  obras  c 
despezas  relativas. 

Fs tacões  


Reservatórios  para  agua 
Cercas,  valiados  e porteiras. 

Material  íixo  e rodante 

Dormentes 

Assentamento  de  trilhos  e lastramento 

Desapropriações 

Vencimentos  ds  empregados  e administração 
Juros  pagos  por  quantias  tomadas  por  emprost 

Ps.  . . 


arte  e 


no 


327: 999£7 12 
49:743$  **93 
651 $971 
14:982 $860 
84:61 7$1 00 
41:495-920 
84*850*300 
1:691  $009 
3t5:819$037 
15:801  $997 

658:651$  190 


A existência  em  caixa  é de  65: 127*502,  sendo  54:807 $353  cm  moeda 
e o mais  em  contas  correntes . 

Sorocaba,  15  de  Maio  do  1815. 


FkI  ISBERTO  N.  Pu  ATES. 

Antoxio  Joaquim  dk  Sant’Anna. 
Fernando  Martins  Franca. 
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Afia  da  sessão  tln  Assenililca  Geral  tios  Aeeioaistas  da 
Coinimnhfla  Soroeu9mna 

Aos  cinco  dias  do  mez  de  Setembro  de  mil  oitocentos  e setenta  e 
cinco,  nesta  Cidade  de  Sorocaba,  no  Fscriptorio  da  Kstnção  da  Companhia 
Sorocabann,  á uma  hora  ’a  tarde,  achando-se  reuidos  o Presidente  da  Di- 
rectoria  da  dita  Companhia,  Sr.  Luiz  Matheus  Maylasky,  e os  Directores 
Francisco  Ferreira  Leno,  Dr.  Vicente  Eufrasio  da  Silva  Abreu  e Roberto 
Dias  Baptista,  faltando  sem  participação  o Director  Fxm.- Barão  de  Pirati- 
ninga,  presentes  quarenta  e sete  (47)  srs.  Âccionistas,  representando  por 
si  e por  seus  procuradores  dez  mil  e quatorze  acções  (10.014),  foi  pelo 
sr.  Presidente  da  Directoria  consultado  eos  Srs.  Âccionistas  se  nceitavno 
que  a eleição  de  Presidente  e Secretario  da  Assembléa  Geral,  que  devera  ser 
eleitos  na  forma  do  art.  34  § 12  do??  Estatutos,  fosse  feita  por  escrutínio 
secreto,  ou  se  por  acclamaeão,  conforme  se  tem  praticado,  comquanto  essa 
pratica  não  sirva  para  base  da  actual  eleição. 

Não  havendo  quem  pedisse  a palavra,  o Sr.  Presidente  indicou  que 
fosse  por  ncelamação,  o que  sendo  aceito  pelos  Srs.  Âccionistas,  foi  pelo 
Accionista  Sr.  Frederico  SchertfppelL  proposto  para  Secretario  ao  Accio- 
nista  Antonio  Gonzaga  Seneoa  de  Sá  Fleury,  e por  este  foi  indicado  para 
Presidente  da  Assemblóa  Geral  ao  Accionista  Capitão  Antonio  Joaquim  de 
SanFAnna;  cujas  indicações,  sendo  postas  em  discussão  e depois  a votos, 
separadamente,  forão  ambas  approvadas,  contra  os  votos  dos  indicados. 

Tomando  elles,  a convite  do  Sr.  Presidente  da  Directoria,  assento 
nos  respectivos  lugares,  declarou  o Sr.  Presidente  da  Assembléa  Geral 
aberta  a sessão  da  referida  Assembléa,  visto  haver  numero  legal  de  Accio* 
nistas  e acções,  conforme  fòra  declarado. 

- Fm  seguida  convidou  o Sr.  Presidente  da  Directoria  para  lêr  o seu 
Relatorio  e Balanço,  c consultando  a casa  se  dispensava  a leitura  por  ter 
sido  elle  impresso  no  Diário  dc  S . Paulo,  datado  de  hontem  sob  n.  2.93G. 
que  foi  distribuído  bontem  mesmd  aos  Srs.  Âccionistas,  reinou  o silencio, 
e o Sr.  Presidente  da  Directoria  passou  a lél-o  em  voz  alta  e intelligivel. 

Finda  a leitura.,  o Sr.  Presidente  da  Assembléa  declarou  que  os 
Annexos  a que  se  refere  o Relatorio  cstavfvo  sobre  a mesa  para  serem  exa- 
minados por  qualquer  Sr.  Accionista,  e declarou  mais  achar-se  em  discus- 
são o Relatorio  que  acabava  de  ser  lido. 

O Accionista,  Dr.  João  Henrique  Adams,  pedindo  a palavra,  disse» 
depois  de  manifestar  sua  admiração  pelo  silencio  dos  Srs.  Âccionistas  em 
assumpto  tão  grave,, que  o estado  da  Companhia  era  precário  em  vista  da 
actual  crise,  e que  ella  estava  em  criticas  circumstancias  ; e,  portanto,  pe- 
dia que  fosse  transcripto  na  acta,  que  elle  votava  contra  qualquer  autorisa- 
ção  para  empréstimo. 

Obtendo  a palavra  o Sr.  Presidente  da  Directoria,  combateu  a opi- 
nião do  Dr.  Adams,  c disse  que  a Companhia  não  estava  em  criticas  cir- 
cumstancias, porque  possuindo  ella  quatro  mil  contos  (4.000:000^000)  e de- 
vendo mais  ou  menos  dons  mil  duzentos  e cincoenta  contos  (2.250:000$), 
não  póde,  em  vista  do  Codigo  Comtnercial,  estar  em  criticas  circumstan- 
cias, e dizer-se  o contrario  disso  é não  saber  o que  é ser  circumstancias 
criticas  e não  ter  conhecimento  nenhum  das  disposições  do  Codigo  Com- 
mercial,  e ignorar  completamente  d ifficu Idades  cornnierciaes,  que  se  dão 
frequentemente  até  com  os  commerciantes  de  solidas  fortunas  ; ainda 
mais,  que  só  os  juros  garantidos  pelos  Governos  Geral  e Provincial  mon- 
tão em  quatrocentos  e trinta  e quatro  contos  (434:003^000)  por  anno  ; 
concluindo,  portanto,  dizendo  que  essas  pnlavrns  forão  impensadaroente 
ditas  pelo  Sr,  Dr.  Adams. 


Não  havendo  mais  quem  pedisse  a palavra,  foi  posto  a votos  o en- 
cerramento da  discussão,  e,  sendo  approvado,  foi  posto  a votos  o Kelatorio, 
que  também  foi  approvado  contra  o voto  do  Sr.  Dr.  Aciams. 

Km  seguida  foi  pelo  Sr.  Presidente  submetti  la  n votação  especial  os 
•seguintes  pontos  de  natorisação  pedidos  no  Kelatorio  da  Direetoria,  para 
os  quaes  é necessário  ser  feito  de  acordo  com  o art.  35  dos  Estatutos. 

K sendo  postos  a votos,  foi  approvado  contra  o voto  do  Sr.  Dr. 
A da  ms  : 

].°  Para  continuar  em  vigor  a autorisnção  concedida  á Direetoria 
para  levantar  emprestimes,  e levantar  desde  já  um,  correspondente  á quan- 
tia dos  juros  garantidos  á Companhia  no  semestre  corrente  e ás  rendas 
liquidas  no  mesmo  semestre,  para  pagar  as  obrigações  e letras  proxima- 
mente a vencer,  podendo  a Direetoria  dar  como  garantia  os  referidos  juros 
e ren  Jas  a um  ou  mais  estabelecimentos  bancarios,  ou  a qualquer  pessoa 
com  quem  realizar  este  empréstimo,  pelos  juros  mais  modicos  que  a Diree- 
toria puder  conseguif. 

2. °  Para  contrahir  um  empréstimo  com  o Governo  Imperial  ou 
qualquer  estabelecimento  dentro  ou  fóra  do  Império,  equivalente  ao  valor 
das  acções  a emittir,  e applicar  o mesmo  para  saldar  o debito  da  Compa- 
nhia no  Deutsch  Brasilianische  Bank  e fazer  face  ás  despezas  com  a cons- 
trucção  da  Estrada  ao  Ypanema. 

3. #  Para  a Direetoria,  no  caso  que  seja  preciso,  dar  como  garantia 
os  juros  garantidos  e a renda  liquida  de  toda  a Estrada,  durante  o prazo 
necessário  para  a nmortisação  de  toda  a divida  da  Companhia,  distribuindo 
entre  os  Accionistas  o valor  equivalente  destes  juros  c rendas,  em  acções, 
á proporção  que  se  realizarem  esses  pagamentos  e conforme  o dividendo  a 
que  tiver  direito  cada  Accionista. 

4. °  Para  continuar  em  vigor  a antorisação  concedida  á Direetoria 
para  a emissão  de  onze  mil  acções  ( í 1.000),  ou  para  imgocinr  debe/ilures 
quando  cdla  julgar  conveniente,  e com  o seu  produeto  solver  os  compro- 
missos que  tiver  contraindo  na  forma  pedida  no  Kelatorio 

Finda  esta  votação,  conforme  se  acha  declarado,  foi  pelo  »Sr.  Presi  ■ 
dente  da  Asserahlca  Geral  convidada  a Cpininissão  de  contas  para  dar  o 
seu  parecer,  e estando  presente  o Relator  da  Commissão,  o Accionista  Fe- 
lisberto  Nepomneeno  Pratos,  foi  por  olle  lido  em  voz  alta  o parecer,  e 
depois  entregou  ao  Sr.  Presidente  da  Assembléa,  que  pondo  em  discussão 
o parecer  e depois  a votos,  í o I unanimeu  ente  approvado. 

Obtendo  a palavra  o Sr  Presidente  da  Direetoria,  indicou  que  era 
necessário  a nomeação  de  cinco  membros  para  a Commissão  dc  contas. 

Consultada  a casa  pelo  Sr.  Presidente  da  Aseembléa  sobre  o modo 
da  nomeação,  deliberou  ella  que  fosse  por  accla mação . 

0 Accionista  Sr.  Manoel  Furtado  Corte  Real,  obtendo  a palavra, 

propôz  para  compor  essa  Commissão  os  Srs.  Accionistas  seguintes  : Capi- 

tão Antonio  Joaquim  de  SanfAnna,  Felisberto  Nepoinuceno  Prates,  Anto- 
nio  Gonzaga  Seneca  de  Sá  Fieury,  Francisco  dc  Souza  Pereira  e Dr.  João 
Henrique  Adams,  os  ques  forão  uuanimeinente  approvado.?,  contra  os  votos 
dos  acclamndos. 

1 icou  marcado  o dia  12  do  corrente,  ao  meio-dia,  para  reunião  ex- 
traordinária da  Assembléa  Geral,  e [ara  a Commissão  de  contas  apresentar 
a ella  o sen  parecer,  precedendo  pelos  jornaes  os  competentes  avisos. 

Por  indicação  do  rnesrno  Secretario  foi  deliberado  unanimemente  que 
na  presente  neta  fosse  lançado  um  voto  de  louvor  á Direetoria,  com  espe- 
cialidade a seu  digno  Presidente,  pela  conclusão  da  Estrada  de  Ferro  o 
pelo  muito  que.  para  esse  fim,  fez  e soflreu  ; tendo,  porém,  conseguido  ati- 
nai levar  á conclusão  essa  grande  obra  de  progresso,  de  que  ora  goza  esta 
Cidade. 
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O Presidente  da  Directoria,  cm  uma  breve  allosução,  agradeceu,  por 
si  e pelos  seus  dignos  collogas  da  Directoria,  si  As^cmbléa  Geral  esse  voto 
de  louvor  immerecido,  devido  sómente  á con tiam-a  e auxilio  prestados  a 
Directoria  pelos  Srs  Aecionistaá. 

Por  nada  mais  haver  a tratar-se,  foi  posta  cm  discussão  a presente 
aeta,  que  sendo  lida,  foi  unanimemente  approvüda . K para  constar  vai 
por  mim  escripfca  e assignada,  assignando  a também  o Sr.  Presidente  da 
Assemblea  Geral.  Eu,  Antonio  Gonzaga  Soneca  de  Sá  Fhmry,  Secretario, 
que  a escrevi  e assigno. — Antonio  Joaquim  de  So/nC Anua. — A ntonio  Gonzaga 
Sencca  de  Sá  Fleurg. 


Parecer  da  Connnissâo  de  toiiinri  a de  conta»,  apresentado 
em  sessão  da  Assembíêa  Geral  de  1*2  de  Setembro 

de  f 8T5. 


Srs.  Accionistas. 

A Commissão  que  nomeastes  em  s es  ião  <i  e 5 rio  corrente  mez,  para 
o exame  das  contas  da  Companhia,  no  período  decorrido  entre  15  de  Feve- 
reiro e 31  de  Agosto  proximo  passado,  tendo  cumprido  essa  incumbência, 
vem  dizer-vos  que  achou  essas  contas  ciaras,  legaimente  despmdidas  as 
suas  verbas,  e,  em  tudo  conformes  ao  Balanço;  e que  pelos  documentos  se 
reconhece  ser  o motivo  de  ter  a estrada  custado  importaneia  alem  da  que 
primitivamente  se  calculou,  a perfeita  con>truceão  de  suas  obras  d'arte, 
geralmente  a boa  qualidade  do  material  empregado,  seu  íorfcc  preço  na 
occasião  e o montanhoso  terreno  em  que,  quasi  sem  interrupção,  teve  o 
traçado  de  vencer. 

K’  o que  tem  a Commissão  de  expô  -vos,  propondo  que  sojão  appro* 
vadas  as  referidas  contas  ; e dando  o devido  apreço  aos  esforços  emprega- 
dos pela  Directoria  para  a conclusão  da  estrada  ate  esta  Cidade,  acha  tarn- 
bem  justo  que  lhe  seja  acordado  um  voto  de  louvor,  o qual  pfopOe. 

Sorocaba,  11  de  Setembro  de  1 875 . 

Fkmsheuto  X.  Pua  tios  . 

Francisco  db  Souza  Püuiíiua. 

Antonio  Gonzaga  Sknkca  dk  Si  Fmauv. 

Antonio  Joaquim  de  Sant'Anna . 


Aetu  da  scssàn  «Ia  Assetnblóa  Geral  para  uprcseníacào 
da  parecer  da  Gomnus^ào  de  íomaaa  de  cmiías,  Vm 
I v do  Setembro  de  18^^. 

Aos  doze  dias  do  mez  de  Setembro  de  mil  oitocentos  e setenta  o 
cinco,  nesta  Cidade  de  Sorocaba,  no  físeriptorio  da  Estação  da  Companhia 
Sorocaba n a,  estando  presentes  o Presidente  da  Directoria,  Sr.  Luiz  Mn- 
theus  Mavlaskv,  e os  Directores  Sis.  Francisco  Ferreira  Leão,  Dr.  Vicente 
Eufrasio  da  Silva  Abreu  e Boberto  Dias  Baptista,  continuando  a faltar  sem 
causa  participada  o DLrector  Exm.  Barão  de  Piratininga  ; presentes  qua- 
renta e quatro  ( 41 ) Srs.  Accionistas,  representando  por  si  e por  seus  pro- 
curadores dez  mil  e trinta  e oito  acções  (10.038),  foi  em  seguida  pelo 
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Sr.  Presidente  da  Directoria  declarado  ser  a presente  reunião  extraordiná- 
ria convocada  em  Sessão  de  Assem  bica  Geral,  para  o thn  de  a Commissão 
encarregada  de  examinar  as  contas  da  Companhia  apresentar  o seu  parecer, 
e,  portanto,  consultava  nos  Srs.  Aecionistns  sobre  o modo  de  eleger  o Pre- 
sidente da  presente  Sessão,  e o Secretario,  se  por  eleição,  ou  se  por  accla- 
inaçíio . 

Obtendo  a palavra  o Accionista  Tenente-coronel  Fernando  Martins 
França,  propôz  que  fossem  acclarnndos,  para  Presidente,  o Capitão  Antonío 
Joaquim  de  SanFAnna,  o para  Secretario,  Antonio  Gcn/nga  Seneca  do  Sá 
Fleury,  cuja  indicação  sendo  posta  em  discussão  e depois  a votos,  foi  ap- 
provada  contra  os  votos  dos  acciamndos. 

Tomando  os  acclamados  os  assentos  respectivos,  foi  pelo  Presidente 
da  Assembléa  Geral  aberta  a Sessão  por  haver  numero  legal  de  44  Accio- 
nistas,  representando  por  si  e por  seus  procuradores  10. < dS  acções,  e con- 
vidada a Commissão  de  contas  a apresentar  seu  parecer. 

Em  seguida  o Relator  dessa  Commissão,  Sr.  Felisberto  Nepomuceno 
Prates,  leu  o parecer,  assignado  por  quatro  membros  da  Commissão,  pe- 
dindo a approvação  dns  contas  o um  voto  de  louvor  á Directoria  pela  con- 
clusão da  estrada. 

O Presidente  da  Assembléa  p òz  em  discussão  o parecer  da  Commis- 
são de  contas  e,  depois,  pondo  a votos,  foi  elle  unanimemente  approvado, 
deixando  de  votar  sobre  a ultima  parte  do  parecer  a Direct  na. 

Obtendo  a palavra  o Sr.  Presidente  da  Directoria,  expòz  ern  breve 
allocução  o seu  reconhecimento  e gratidão  â Assembléa  Geral  pelo  cons- 
tante apoio  e confiança  (pie  sempre  prestou  á Directoria.  o que  foi  o motivo 
principal  que  cooperou  para  a Directoria  bem  cumprir  com  seus  deveres,  e 
concluiu,  agradecendo  o voto  de  louvor  que  fòra  dado  a ella. 

Obteve  a palavra  o Director  Dr.  Vicente  Eufrasio  da  Silva  Abreu,  e, 
abundando  nas  mesmas#idéas,  agradeceu  lambem  a parte  que  lhe  toca  no 
voto  de  louvor  immerecido  que  lhe  fòra  dado  como  membro  da  Directoria. 

Nada  mais  havendo  a tratar-se  foi  esta  acta  lida  e approvada,  e para 
constar  vai  eseripta  e assignada  por  rnirn  e pelo  Presidente  da  Assembléa 
Geral.  Eu,  Antonio  Gonzaga  Seneca  de  Sá  Fleury,  Secretario,  que  a escre- 
vi.— Antonio  Joaquim  de  SanV Ativa.  — Antonio  Gonzaga  Seneca  de  Sd  Fleury . 


